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ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 


els 


ಉತ್ತರಗಳು 


-|ಪಸ್ತುತ 


ಕಾವೇರಿ - ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು 
ಬಗೆ ಹರಿಸಲು ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ 
ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಕೆರೆ 
ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳನ್ನು 
ತುಂಬಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ;. 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು); 


ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 73 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೆರೆ 
ತುಂಬಿಸುವ" ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 1607 
ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 43 ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು 
ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. 


ಅನುದಾನ 
(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 

70 

PN 


380.81 


ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ 


1 [ 2018-19 
2 | 2019-20 
3: | 2020-21 


ಎಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: ಎಷ್ಟು 
ಕಾರ್ಯಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ; 


ಪ್ರಸ್ತುತ 31 ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಕಾರ್ಯಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ 42 ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕ 35 
ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಹಾಗೂ. 7 ಯೋಜನೆಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ 
ಪಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ಸಂ. 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಾಲೆಗಳ 
ಅಧುನೀಕರಣವಲ್ಲದೇ ಜಲಾಶಯಗಳ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಲೆಗಳ 
ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ 
ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು 
ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸರ್ಕಾರವು 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? 


ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು 
ಹರಿಸುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ನೀರು ಹರಿಸಲು ಇರುವಂತಹ ಅಡೆ 
ತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ನಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುವ 
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವು ತುರ್ತು ದುರಸ್ಥಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಾಲೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಲೆಕ್ಕ 
ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ನೀರಿನ ಹರಿವಿಗೆ 
ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ" ಇಲ್ಲದೆ ನಾಲೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆಯನ್ನು 
ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಾಲೆಯ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ಜಸಂಇ 63 ಎನ್‌ಎಲ್‌ಎ 2022 


(ಗೋವಿಂದ್ರ ನಿಂ ಔರಜೋಳ) 
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚವರು 


ಅನುಬಂಧ--1 ವಿಧಾನಸಭಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 1742(2084) ಕ್ಸ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 


(ರೂಸೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 


ಇಸಿಟಿ ಅನುಧಾನ ಕಿರೆಗಳೂಕಟ್ಟಿಗಳ | ವೆಚ್ಚ (ಫೆಬ್ರವರಿ-1 ಸ 
ಹೆ 2022 ರವರೆಗೆ ky 
201 020 | 2020-2021 ಸಂಖ್ಯೆ § 
A | 
8 ) [i 72 p 


TE TT 7 ಘಷವಾಗಿ ಮೂರ್ಣಗೂಂದಿದ್ದು, 
ಹಳೇಬೀಡು - ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳು - [ಹಾಸನ 'ದೇಲೂರು 900 1165 | 3.00 4.00 0.22 39 OM RGN 
p ; TT ಮ್‌ 
ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ಗಂಗನಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನೀರನ್ನು 
ವ ತೀಭಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು 
2 |ಎತ್ತಿ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 88 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ 'ಹಾಸವ ಅರಕಲಗೂಡು 28.00 3348 2.00 280 141 [7 130 Kl ಕಛಗೋಂಡಿದುತೆಟೆ 
ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ 5 H 
- — —! _ 
ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೊಳಿನರಸೀಮರ ಹಾಲ್ಲೂಕಿಬ 
'ಮುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕ.ಆರ್‌.ನಗೆರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೆತಿಕವಾಗಿ ಪದಣಗೊೊಲಡಿದ್ದು 
28 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಜಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ಕ.ಅರ.ನಗರ (ಮಸರು ಹೊಳೆನರೀಪುನೆ 6.20 645 340 380 0.15 24 0.13 ಯಾ! ಇದಗನಂಡಿರುತಿದೆ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿಷೆ 24 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ 
CR EN RN ನ 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ. ಬಿ.ಎನ್‌.ಟಿ. ಆಪ್ರೋಚ್‌ನ ಸರಪಳಿ 
4 15015 ಮೀ ನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ॥ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು [ಪಂಸನೆ "ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ 300 2.00 1.03 i 
[ತುಂಬಿಸುವ ನುಗ್ಗೇಪಳ್ಳಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ. 
[oN 
| ನರಿಜಸಗೂಡು 
5 |ಆಲಂಬೂರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಳ ಯೋಜನೆ ಬಾಮಲಯಿನಗರ ಬಾಮರಾಜನಗರ 212.00 253 38 064 083 0.36 20 
[& $ ಈ ER ಮ +. ಸ | ಷಷ್ಟಿ ಹ — 
; ಉತ್ಕೂರು ಕೆರೇಮಿಂಟಿ ನೀರೆತ್ತಿ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಮಾತ್ತು i | | 
16 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀೀರಿಗ $300 51.24 | ; 20 1! uu 
KH ಎಡೆ ಭರೋಜನೆ | » 
H Vp i ಮ ಮಾ Fe ಾ A 
ಕಲನ ನದಿಯಿಂದ ಗಾಂಧೀ ಗ್ರಿಮದ ಬಳಿ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ i 
7 [ನಂಜನಗೂಡು ಹಾಗೂ ಗುಂಡ್ಸುಖೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 12 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಭಾಮಂನಜನಗರ |ಚಾಮಟಾಜನೆಗರ ° 6150 70.45 0.60 12 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರು ಶುಂಜಿಹೆಬ್ರೆದು } ಗುಲಡ್ಲುಬೀಟಿ i 
| 8 |5ಣ್ತಾ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ |e [ 248.00 23693 8.00 00 035 ics 
oP _ 4 
ಲೋಕಮವನಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಬತ್ತಿ ಶ್ರೀಂ೦ಗಪಟ್ಟಣ. ಮಂಡೆ & k 
9 [ಜಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲೆಚಾಕನಜಳ್ಳಿ ಕಾಗೂ ಇತರೆ 5 ಕರೆಗಳಿಗೆ ವೀರು ಮಂಲಚ್ಯ i 18.50 1775 277 | 1.84 0.4 € 
ಹರಿಸುವುದು p - Ki k | 
ಬ 
eT ಚಿಕ್ಕನಂದಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀನ ಯೋಜಪಿ k ಮೈಸೂರಿ ಮೈಸೂರು 45,50 ಸ್‌ 50 74 5.00 198 0.1% 
WH [eaddd ನವಮ ನಾಂ peeve ಮಂ “pong | 086 072 002 665 IN 000 


. 


(ರೊ.ಸೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 


i .. See ನ 


) ಸಲಿ! p 
ಕ್ರಸಂ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸೆಯ ಚಿಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಟ | ರಂದಾಜ ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಫಾ ಕಡೆಗಳ ಕಟ್ಟಿಗಳ | ವೆಚ್ಚ (ಫೆಬ್ರುವರಿ ಪದಾ 
(sd (ರೊ.ಶೋಟಗಳಲ್ಲಿ) | (ಯೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) a ಸಂಖ್ಯೆ [2022 ರವರೆಗೆ) 

| ' 2018-19 | 2019-2020 021 
WE 5 ನ್‌ [3 EF] [TU 

"ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂನು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಹಾಗೂ ಕನ6ಯರ ಸ್‌ | " K 

1 cs ತಷಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮತ್ತು ಸಾತನೂರು ಹೋಬಳಿಯ 144.43 10.00 200 3.7732 27 13832  [ನನರ್ಕಾಗಂಡಿಲುಳ್ಳದೆ. 

127 ಕೆಪೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ 

yh ಕ I p 


1 ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಡ್ಡಗುಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹಡಿಸುಪುದು 3.68 0.00 000 L 0.00 KE 449 


14 ಹೋಬಳಿಯ 5ನಿ ಗ್ರಾದುಗಳ ತೆರೆಗಳಗೆ ಕುಡಿಯಾದ ನೀರು 


7 
i 

೬5 [ಟಪುನಿಶಟೂರು ತಂಟ್ಲಣರು ಹೊಳ್ಳದಳ್ಳ ಜಟಬಳಯೂ ಹೆಬನ್ಟನಳ್ಲ 6ರ ಸಾರೂ ಭ್ರ ಪಟಣ 

5 [ರೆ ಅರಗ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒಟೆಗಿಸುಯಿಮು ನೇಮಾಧತ ತಿಸಟೂದ 


[TE 1 ಗಾರ ತರಗ ನೇರು ಪಂಯನ್‌' ಯೋಜನೆ ಪೇ ನಸೂದ Ii Tao 
Ne ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸುಡಿಯೆವ ನೀರು ಸಹ [FT 
ದಗಿಖಬ್ಬದು ನ್‌ 


RT ನಮನ ಹಾಗವವುದಿ ಹಾನೂ 36 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ | 
§ ಕುಔಿಯುದ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಗರಿದ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೇಳಟೂರು ಕೆರೆಗೆ ತುಮತೂದು ಶಾಖಾ ನು 
1 [ನದ 10138 ಕಮೀ ನಿಂದ ನೀರು ಸಿ 25 ಗುಮುಗಳಿನಣ 
ಕುಡಿಎಿಬುನ ನೀರಾ ಓದಗಿಸುವುಯು. 


೪ > 


% —T 
ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ ಗುಪಿಗೆ ಮೊತ್ತ ವೆಚ್ಚ (: 
ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸೆರು ಫಾಲ್ಗುಣ ಜೇ Fy ಈ: ಷರಾ 
i ಜಲ್ಲೆ 4ರ | (ರೂಸೋಟಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂ.ೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 2022 ರವರೆಗೆ 
— SO | 
1 3 4 $ - 3 [il [A 
4 
ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದದ್ಬೇಘಟ್ಟ ಹೋಬಳಿಯ 6 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ 
ನ ಕ ಕ ೧ರ೯ಗೊಂಡಿದೆ 
[ಹಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ (ದಚ್ಛೇಘಟ್ಟ ಕು.ನಿ ಯೋಗ [ಹೇಮಾವತಿ 'ಖರುವೇಕೆರೆ i 3.00 3.31 242 [ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ಣಗೊ 
ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿವ ದೇವರಾಯನನಟ್ಟಣ ಕೆರೆಯಿಂದ T 
[ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಉದ್ಧನ ಶಿಜಯೋಗಿ ಕೆರೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ [ತುಮಕಣದು ತುಮಕೂರು 330 3.03 2.94 ಥುತಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ನೀರು ಶುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ s 4 
sl ಮಾ 
ೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆ ಕುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆ ಸರವಳಿ i I H 
[38915 ಮೀ ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ p py ಮಿ 
ನೀರಗುಂದ ಮತ್ತು ಇತರೆ 9 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ [ಸುಮಕೂರು ತುರುವೇಕದ 467 4. 200 1.00 0.87 1 3.37". ಥ್‌ಕಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ಜಲಾಶಯದ ಬಾಧಿತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರೂದಗಿಸುವುದು |ಂದಾರಾಜನಗರ 


ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಚಣ್ನಬಟ್ಟಿಣ. ಲಾಮನಗರೆ. ಮಾಗಡಿ ಮತ್ತು 
ಕನಕಪುರ ಶಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರರಿಖು 


'ಇಗ್ಗಲೂರು ಹತ್ತಿರದ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಬ್ಯೂರೇಪ್‌ಗೆ 
ಗರುರುತ್ತಾಕರ್ಪಣಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ಜರಿಸುವ ಯೋಜನೆ 


ದರ ತ್ಯಾಜ್ಯ. ಹೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ 
ರಾಮನಗರ ಆ೭ಲ್ಲೂಸಿನ ಬಿಜದಿ ಹೋಬಳಿ ಖಾಗೂ 'ಕನೆಳಹುರ 
ಶಾಬ್ದುಕಿನೆ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ದೀಡು 
[ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ 


ಮಾಡಲು ಸತ್ಯಗನಿಲದೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಿಂದ ರಾಮನಗರ 


ಾಮುಷಗರ 


100 31.24 2.81 


39 


61.84 


5.00 2.00 7.65 


89.62 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


267.56 


[el 
FA 


160.30 


ಜಾಂಡನದರೆ ತಾಲ್ಲೂಿನ ಅಸ್ಥಶ್ನದಲ್ಲಿರುವ 'ಮಲ್ಲಿಗೆರೆಎತ 


ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಶುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ. 


ನಾಪಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ದುಂಡ್ಯ 


23.03 


1019 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


6.72 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


\ (ತೂ.ೋಟಿಗಳಲ್ಲ) 
K f * Ky "T N N J ದ್‌್‌ ರಾ f 
ಕ್ರ / ಯೋಜನೆಂಪ ಜದ i ಕು | ಅಲಿದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ನಸಲಿಟ್ಟ ಅನುಧಾನ ಕರೆಗಳೂಕಟ್ಟೆಗಳ | ವೆಚ್ಚ (ಫೆಬ್ರವರಿ 
೫ £2: ನ: ನೆ 1 ೪ 
3 [kd ತಾಲ್ಲೂ (ಕೂ. ಕೋಟಗಳಲ್ಲಿ) (ಯೊ.ಕೋಟಗಳಲ್ಲಿ) — po ಸೆಂಖ್ಯೆ 2022 ಕವರಿಸ್ರಿ! ಹದು / 
| 2018-19 | 2019-2020 ! 2029-2021 ° | i 
_ ವ HN | PS RN 
1 2 3 4 5 | 7 # 9 10 n 12 i 
— _ W ME ಮ 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ.ಆರ್‌ ನಗರ ತಾಬ್ಲೂಸಿನ ಹಾಡ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ \ ~f | | ~ 
22) [ಕಾವೇರಿ ೫ದಿಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್‌ ನಗರ ಉಲ್ಲೂಕಿನೆ ! ಕೆರೆಗಛಸಿ ಮ್ಯಸೂರು. ಕ.ಆಜ್‌.ಗಗಂ 15.00 15.36 5.00 200 $40 » 1041 
ಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಳುಂಬಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ i | 
ರಾ _ _. dL S| _ ¥ 
/ ; 
H ಮೇಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟೆಮುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳ H j | - 
ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ರಕಲಗಣಡು & | } | | 
2% ಸಲ್ಲಾಕಿದ ಕಸಬಾ, ಮಲ್ಲಿಬಟ್ಟಣ, ಕೊಣನೂರು [ಯಾನೆ ನರವವಾ ಪೇಟ 120.00 106.03 0.4 9% 449 iso 51.77 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಯ ಗ್ರಾಮಗಳ 150 ಕೆರೆಗಳು ಹಾಗೂ 50 ಠಟ್ಟಿಗಳಗೆ Fi - ] 
ಬಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಸುವ ಯೋಜನೆ I - | 
- — 7 + 7 7 ~~ 1] Wun 
ತಾಲ್ರಾಕು ಶಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ಜಗೆಕಳ್ಟವ ಹಿನ್ನೀರಮ್ನು ಏತ [ 
ರಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಬಕ ಮದ್ದೂರು ಅುಲ್ಲೂತಿನ | RN 
2 ಗರು ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 17 ಕರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ [ಮಂಡ್ಯ [ನುದ್ಧೂರು 45.00 38.86 9.99 290 3.79 30 0.02 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕುಣಿಗಲ್‌ ಜಾಲ್ಲೂಕಿನ 3 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ 
| | LL lO 1 
ನಲಿಬನಗೂಚು ಈಲ್ಲೂಕು ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಬನಿ [ ! R 
25 [ನಖಿಯಂದ ನೀರನ್ನು ಬತ್ತಿ ಬಡಿಯುವ ನಾಂಗಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನ್ನುಹೂರು ' [ನಂಜನಗೂಡು 80.00 K 0.00 0.00 0.00 7 000 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
' [ಬಿಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ನುಗು ಯೋಜನಿ) | 
1 } 
ನರಿಜನಗಂಜು ಶಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಗುಲಣ್ಣುವೇಟಿ ತಲ್ಲೂರು | ~ 
ಮ್ಥಾಪ್ರಿಂಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸುರ ಮಸ್ಸು' ಇತರೆ 9 ಕಿರ ಮತ್ತು9 ನಂಹಿಭಗೂಡು ಚೆಂಡಲ್‌ ಫ್ರೆನಿಯಿಯಲ್ಲಿದೆ 
1 [ಟ್ಟಗಳನ್ನಾ ರಡಿಯುವ ನೀನನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬಸುವ” [ಬೆನಮೆರಾಜನೂರ ಗುಂಡುಖೀಟೆ 14.00 ~ 0.00 0.00 9.70 to 0.00 | 
ಷೆ ! 
ನೆ . ; 
— ee 4 KR ಎ - 
fc ಸಳಟ್ಟಿ, ಸಿ.ಕಟ್ಟಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕೊಪ, ಕೆರಗಳಿಗೆ ಹೇಮಾದತಿ KN K i : 
37 ಯನು ಸಂ ನೀರು ಒದಗಿಸುವುದು. ರೇಮಾವೂ ; [ಗುಜ 220 228 1.00 100 030 3 1.78 ಈಗತಿಯೆಲ್ಲಿಡೆ (ಇ.ಭ್‌.ಐ) 
| ' 
RN RU 
ತಾಲೂಕಿನ 19 ಕರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜತ್ಸೇಗುಡ್ಡ್‌ ವಾಗ : TT 
| pS ಹೋಬಳಿಗಳ 30 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯವ ನೀಡು [ತುಮಕೂರು ! ಗುಜ್ಜ 28.16 36,64 3.00 19 22.93 ಪ್ರಣಕಿಯಲ್ಲಿದೆ 
'ವಮಗಿಖುವುದು. K 
ಮಾಣಣಿಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 84 ಕರನ ನಾದವ IN | 
23 1289 ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸದ ಯೋಜನೆ [ಖಮಕೂರು | ಹುಣಿಗಲ್‌ 277.5 1450.00 32467 36.26 FY 133.58 ಪ್ರಗತಿಯಳ್ಲಿದ 
(ರೀರ೦ಗೆ ಕುವೀಯೋ, ಯೋಜನ H 
ಬ -. - dl 


(ರೂಸೋಟಿಗಳಲ್ಲು 


ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೊ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 


ಸುತ್ತಿಗೆ 


ಮೊತ್ತ | 
(ಕೊೂ.ತೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) - 


ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನ 


T 2020-201 


ಕರೆಗಳ4ಕಟ್ಟೆಗಳ 
ಸೆಂಜ್ಯೆ 


ಮೆಚ್ಚ (ಫೆಬ್ರು el 
2922 ರವರೆಸ) 


2 


'ತುಲ್ಲೂಕಿನ ತಮತಾದ್ರಿಮೆರ ಗ್ರಾಮದ ನರ್ಪೆ ನಂ 104 
05 ಕ್ಕೆ ಹೂಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಆಯ್ಯುಷಕೆರೆ ಮು 


್‌್‌್ಥ್ಯ 
3.30 


3.50 


990 


\ 
I 


i ಹೇಮನ ಯೋಜನೆಯ 'ಜುಮಕೂರು ಶಾಖಾನಾಲೆಯ 
\ ನ೮ಬಳಿ ೨.5 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಬತ್ತಿ ಶಿಬಟೂರು 
ತೋಬಳಿಯ ಮಡ್ಯೂರು ಮತ್ತು ಇದರೆ 
ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಬಡಿಯುವ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಯೋಜನೆ 


0.00 


ಬೆಳ್ಳೂರು 'ಬಾಸನಕೆರೆಯುಂದೆ ಲಿವ್‌ 
ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಭಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೆಳ್ಳೂದು 
ಹೋಬಳಿಯ ಅಗಚಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ 2 ಕಿರೆಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರಿಗಾಗಿ ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ. 


ಬಾಗಮುಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 


(ತುಮಕುರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರೂರು ಶ್ರಾಲಧ್ದಾಸಿನೆ ಇರಳಗನ್ಲೆ ಆರೆ 
ಸಂ ಇತರೆ ಕರೇೆಲಗೆ ನೀಲನ್ಮ ತುಂಭಿಸುದ ಯೋಂಯನಖೆ: 


ಖಯಕೂದು ಜೆಲ್ಲೆಯ ತಿಪಬಏರು ಶಾಲ್ಲೂಸಿದ ಅಳಗೆರೆ ಹಾಗೂ 


ಅಲನ ಕೆರೆಗಳಗೆ ಬಾರದ್ದು ತುಂಅಮುವ ಯೊಲತನೆ. 


3089.43 


ಹನನ ನಗರ ಮ್ಯಾಷ್ತಿಯಳ್ಲಿ ಬರುಟ ಚೆನ್ನವ್ಪಗ ಸೆರೆ. 
ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಕೆರೆ.ಮಶ್ತು 'ಹುಣಿಸನಕೆರೆ ಮನೆಶ್ಸೇಕನ ಹಾಗೂ 
ಹರದಿನಕೆರೆಬೂಲದ ಸಶ್ಯಮರಿಗಲ ಕಿಜಿಗೆ ನೀರು ಶುಂಬಿಸುದ 
ಯೋಜನೆಯ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಸ್ರಾದನಿಗೆ ಚಡಳಿಚಾಶಕ್‌ 
ಅನುಮೋಚನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಬಗ್ಗೆ 


ಹಾಸನ ಅಲ್ಲಿ 


ದುರಿಡ್ಯ ಬೆ ಕತರ್‌.ಖೇಟೆ ಶಾ. ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 

ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಆರ್‌.ಖೀಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ | ಮಂಡ, 
ಸೀರದ ॥ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಬಡಿಯುವ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ [3 
ಾಮಗಾರಿ(ರಲಗೆ?ನಹಳ್ಳಿ. ಕುವಿ.ಂಯೋ) 


ಚಂಡರ್‌ ಅನುಮೋದನೆ 
ಹಂಕದಲ್ಲಿಬೆ 


\ 


dl 


110 


ಡ ಏ.ಆರ್‌.ಗೆ ಅಡಳಿತ \ 
ಅಸುಮೋದನೆ ದೊರೆಪಿರುತ್ತೆದೆ. | 


ನಮೂ ಕೋಟಿಗಳೆಲ್ಲಿ) 


| / / 
- 5 ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
| ಅಂಜಾಜು ಮೊತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಕೆರೆಗಳೂ-ಕಟ್ಟಿಗಳ kd 
ಸಃ ಖಿನರು ಜಿಟಿ ತ್ರ 3 ತ್ತ _ § 
$ಸಂ . ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸ k ನಾಲ ದೂ ಕೋಟಗಂವ್ರ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ————— ಸಂಖ್ಯೆ | "ಪೆಬ್ರವರಿ ಹರಾ 
- ; 2018-19 | 2019-2020 | 2020-2021 j ಇ 2022ರಡಿ 
4 _ SN oe 
[a 31 r) "} % - 3 7 F] 9 
- ——————— ್‌—— “| 7 ~ 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಕೆರೆಯ | 
f ಕೋಟಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ ಕಣೆಯಾರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ 1 [ಹಾಸನ ಅರಕಲಗೂಡು 5 00 0.00 - . 18-00 ಟೆಂಡೆಲ್‌ 
F{ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನ್‌. 
3 |ಡೀಯಾವತಿ ಯೋಜನೆ ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ನಾರೆ ಕಿಮೀ \ I ; ” 
i 105.725 ರಿಂದ ಗುಿರುತ್ವಿಕರ್ಷಣ ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ H ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಬಿ 
j ತುಮಕೂರು ಜಲ್ಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ಮತ್ತಾ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೋಕಿನ 42 ತುಮಕೂರು. ನದಿ/ತಿರಾ KR H ಬಿಡ್‌ನ್ನು ಅನು A 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ದೇಡಿಕಿಯನ್ನು ಹಾಗಲವಾಡಿ : Kk 35.65 | 0.00 0.00 2.00 540 | 8 000 ವಿಯ ಕಲ್ಪೇ | 
[ಹೋಬಳಿ ಮಂಹಲದೊರೆ ಗತಿರು ಆಲಂ ಮ್ಯಾಸಯ ದುವದಖಳ್ಳ ಮ್ತು H ಪಭ್ಲಿಸಲಗಿದುತ್ತದ 
ನರೆ ೧ ಕೆರೆಗಟಗೆ ಮೂಲ್ಯೊರುವ ಯೋನ. | j 
dt NN 
[ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆಯ ಹುಮಕೂಲು ಶಾಖಾನಾಲೆಯ H 
ಸರಪಳಿ 8110 8.ಮೀ, ನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಸೋಪನ ಹಳ್ಳಿ _ / R K 
ಮತ್ತು ಕುಂದರನ ಹಳ್ಳ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹರಿಸುವ |ನೆಮಕೂದು 29೪5 0.00 9.00 0.00 0.20 2 000 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಶ್ರಿನಿಯಲ್ಲಿಜಿ 
ಯೋಜನೆ 
[ ee : SE - — [we 
- H ಕಾಮಗಾರಿಯ ಆರ್ಧ್ಭಕ 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತಲಿನ ಸ್ಥಿಮಗಳಿಗೆ i ಬಿಡ್‌ನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
Ke 'ಮಕೂರು ;  |ಚಿಕ್ಷವಾಯಕ, 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ(ಶ೩1೩106 ಬಂ.) ತುಮಕೂರು; [ಚಿಕ್ಕವಾಯಕನಜಳಿ 98.50 0.40 0.00 0.00 000 ನಿಗಮ ಕಛೆೇಂಸ 
; ಸಲ್ಲಿಸಲಿಖಿರುತ್ತದೆ 
7 'ಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಡಿ.ಎಂ ಕುರಿ ಗೃಮದ IR 7 + ——— T 
ೈಹಾ: , ಔಲ್ಲೂಕು, ಡಿ. 1 § N 
[ಹೊಸಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆ ತುಮಕೂರು ; [ಅರಸೀಕೆರೆ 2.50 0.00 0.00 0.00 6.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯಯಲ್ಲಿದೆ 
— dl RR ೫ K N 
7 ಹಟ್ಟು j WR T 167.05 _0.00 0.00 2.00 5.60 19 0.00 
73 J ಒಟ್ಟು : W| 4385.74 4284.94 286.03 | 286.79 -380.81 1607+43 2215.45 
[8 


- pe 


ಅನುಬಂಧ-2 ವಿಧಾನಸಭಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 1742(2084) ಕೈ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 


ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಾಲೆಗಳ ಆಧುನಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


ಅಂದಾಜು" ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ವೆಚ್ಚ (ಫೆಬ್ರುವರಿ- 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ವೌ pg pe ಚ ಂತ 
(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 2022 ರವರೆಗೆ) | ಪ್ರಸ್ತುತ ಹ 
ಖು ತ ವಾಲಾ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 72.267 ಕಿ.ಮೀ ವಡೆಗೆ ಹಾಗೂ 
ದಾಗೂರು ನವಿಲೆ ಸುರಂಗ ಆಗಮನದ ಕಾಲುವೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ 5.575 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 405.85 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
Se 
೫ ನಾಲಾ`ಸರಪೋ 72287 ಕ ಮನಂಡ್‌730 ಕಮೀ ವರೆಗೆ ಆಧುನೀಕರಣ 
- _ 989.36 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಫಾಷಾನತ ನನಹಾನ್ರತ ನಾರ್‌ ಪಾನ ನಾನ್‌ ರಾವ ಇವಾ | 
ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 394.4 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹೀಮಾವತಿ ಬಲದಂಡ ನಾಲಾ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 92.00 ಕ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
422.75 f 
ಕಾಮಗಾರಿ. , 326.24 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮೆಗಾರಿಯು 
ಕಣ್ಣ ಯೋಜನೆಯ ನಾಲೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 38.50 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
ಕೆಆರ್‌ಎಸ್‌ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಡಿ.ಡಿ ಅರಸ್‌ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 49.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 75.00 2193 ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌ ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ " ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 


ಕೆಆರ್‌ಎಸ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬರುವ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮುಖ್ಯ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ 01 ಅಂದ 46.25 
ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(ಹಂತ-2 ರಲ್ಲಿಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -1ಎ) " 

ಮುಕ್ತಾಯ 


ಹಾರಂಗಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ:27.0838.ಮೀ ರಿಂದ 89.9058.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಾನಿಕಲ್‌! 
ಪೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ . ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
ಹಾರಂಗಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಸರಪಳಿ:85.905ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 149.385ಕ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್‌ 6215 56.1 4656 ಭೌತಿಕವಾಗಿ 
[ಫೇವರ್‌ ಬಳಸಿ ಸಿ.ಸಿ ಲೈನಿಂಗ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ N § § ” 
t 
10 
ME , ಹೋಟನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸರ್‌ಕಾಟನ್‌, ಹಂಖಾಮರೆ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಮ್ಮ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 20.30 21.04 |B 


ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 


300.00 


112.97 


ಒl 


ಅಲಬಾಜು ಮೊತ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ ವೆಚ್ಚ (ಫೆಬ್ರುವರಿ- 
ಅ, 5 py pd ೩ 
ಧಾರಾ ಹಸರ (ರೂ.ಕೋಟಗಳವ್ಲಿ) | (ರೂ.ಕೋಟಗಳಲ್ಲಿ) | 2022 ರವರಿಗ) | ಪಸುತ ಹಂತ 
ಹೇಮಾವತಿ ಯೋಜನೆ ವೈನಾಲೆ 15.727 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 21175 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು p 
ಶಾಖಾ ನಾಲೆ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 70.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ನಾಲೆಯ ರೀಮಾಡೆಲಿಂಗ್‌ (ನಾಲೆಯ 475.00 '491.00 242.80 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಆಧುನೀಕರಣ) ಕಾಮಗಾರಿ \ 
ತುಮಕೂರು ಶಾಖಾ ನಾಲೆ ಕಿಮೀ 7036 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 16690 ರವರೆಗೆ ನಾಲೆಯ j 
ರಂಗ 550.00 611.97 | 26.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | 
ಒಟ್ಟು 3806.48 | 3968.63 | 3012.88 | 
KC ke bees s ಗೇ 


